ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 230 | 
| ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಭೋಜೇಗೌಡ 'ಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 04-03-2020 


ಪಾತ್ತನಸವಸಚವಹ 


ಉಪ'ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


ಪಕ್ನೆ 


ಉತ್ತರಗಳು 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ 


ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕೋಪದಿಂದ ಬಹುತೇಕ 
ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 


(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಆ) ' ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ರೆಸ್ತೆಗಳೆ. ಪಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ. 
| ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆ/ಸಿ.ಡಿ.ಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲಬಹುದೆಂದು 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು (ವಿವರ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂಶಿವೆ:- 
ನೀಡುವುದು) 

ಇ) 1209-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ District | Roads [|] CO |r 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ (in kms) restoration/re Brdiges restoration/re 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; SS | (nNos) | 

(ಈ) |ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ SH T MOR SH T wor | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ !  Chick- $5 Ti | 446300 1325 | 410200 
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ magalur ll 1 
ಹಮಗಾರಿಗಳು ಎಷು: Kodagu | 105 | 107 | 5912200 | 14 | 16 | 2975.00 

4 Total 194 | 219 | 10328500 | 25 | 45 | 707700 


ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ದುರಸ್ಥಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ 
ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 


ಚಿಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ: 
« ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ. ಹಂತದಲ್ಲಿ 241 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.3398.72 
. ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ವಿವಿಧ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕೊಡಗು ಬಿಲ್ಲ: 


9 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 93 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.7238.88 
ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು ವಿವಿಧ 
ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

- ಮುಂದುವರೆದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ತುರ್ತು ದುರಸ್ಥಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 59 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.90.65 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು : ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ |: 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ 


ವಿವರಗಳನ್ನು 


2 


* ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ರೂ.2597.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಕೊಡಗು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಉ) 


ಹೊ ಮಾ ಘಾನಾ 


ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? 


* ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಅನುದಾನ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. (ಅನುಬಂಧ 1 ಮತ್ತು2 ) 

- ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ತುರ್ತು 
ದುರಸ್ಥಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ರೂ.90.35 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಲೋಇ 04 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್‌ 2020(ಇ) 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 


ಶು XS ಮು ಘೂ ಹಿ y ಕಸಂಸಿ-) 


Ss 
ಅನುಬಂಧ - 1 H 
| 
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು | 


| 
T ಘಾಳಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೊಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) T ll 
T r | 
ಫೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆ | 
af ಜಿಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು [ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ | ರ್ಣಗೂಂಡಿರುವ (ಸಯಳಿರುವ | ಗರುವ |ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿ |ತಿರುವಳಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರ | 
ೈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ Smo dos ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಷರಾ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿ: 'ಂಖ್ಯೆ ಸಂಖೆ ud ರುವ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ| ೨ವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ | 
10. % \ 
a 3 | ಹ್‌ | [] ವ [) gj 10 i T 
—! ) 
1 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 48 48 48 0 | 573.72 15119 
(— T- il 
2 ಮೂಡಿಗೆರೆ 162 162 151 11 1838.06 23.24 | 
— 8 Ii + 1 l 
3/4 ಕೊಪ್ಪ i i 1 0 332.26 94.72 | 
& — = jis . | 
§, ಶೃಂಗೇರಿ 6 6 6 0 213.00 ಭಿ | 
ki } lls J | 
ನ.ರಾಪರ 4 [ 4 3 ] 165.00 - | 
pl —- | 
ಕಡೊರು 1 1 0 1 100.00 - | 
B - 
ತರೀಕೆರೆ 9 | 9 9 0 176.68 4.36 
—l bi 
[ pe 2a | 1 [) | 339877 27351 


ಅನುಬಂಧ -1 


2019-20 ನೇ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ'ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಷೆಯ ಪ್ರಾರರಧದಕ್ಷ `ಬನ್ಕತಷ ಧಾರ ಮಹಮದ ಹಾಗಾ ನರಕಹಾವ್‌ಯಾಡ ಹಾನಗಡಾದ ಚಕ್ಕಮೆಗಳೊರು 'ಜಿಳ್ಲ್‌ ಕೊೋಕೋಷಯೋಗ ಇಲಾಖೆಯ 'ಸಂರ್ಷ್‌ ಕಡತಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ತರ್ತ 
KR ಡಾ ಅಕ್ಷಗಳ್ರ] 
ಅಂದಾಜು 

ಹಾನಿಯಾದ 
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉಪ ¥ ರಸ್ತೆಯ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
§ ಈ ಸ C4 ರಾ 
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಭಾಗೆದ ಹೆಸರು ale ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ pe (ರೂ. ಸರು ಷ 
(ಅ.ೀಗಳೆಲ್ಲಿ | ಣ್ಞಗಳಲ್ಲಿ 
1 2 3 4 5 6| 7 8 
] ನ.ರಾ.ಪುರ/ ಕೊಪ್ಪ | ರಾಜ್ಯ ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27ರ ಕಿ.ಮೀ. 238.50 ರಿಂದ Gish 00 ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಪವಿಭಾಗ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 239.00ರ ವರೆಗೆ ಅತೀವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ಥೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ಥಿ ” al ಮಯ್ಯದ್ದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 I 
7 
ನ.ರಾ.ಪುರ/ ಕೊಪ್ಪ ye ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟಿ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27ರ ಕಿ.ಮೀ. 246.30, 247.40, si 4 6 ಎಂ.ಆರ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಪವಿಭಾಗ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 249.60 ರಿಂದ 249.80, 254.10, 255.10 ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ' "| | ಹುಷ್ಠಶ್ಯಂಗ ಹೆಣ್ಣೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K | 
ಶ್ರ ರಿ, ಪ್ರ -ಬೈೆ —. [9] 
3 g ೈಂಗೇರಿ/ ಕೊಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27ರ ಕಿ.ಮೀ. 23940 ರಿಂದ 46 2800 ಸಂದೀಪ್‌ ಕಾಮಗಾಃ 
ಉಪವಿಭಾಗ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 263.00ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಶೈಂಗೇರಿ/ ಕೊಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಶೈಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27ರ ಕಿ.ಮೀ. 279.50 ರಿಂದ 279.70 io is i ಎಂ.ಆರ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಪವಿಭಾಗ ಹೆದ್ಗಾರಿ-27 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ i Wi ಯಷ್ಯಶೃಂಗ ಹೆಗ್ದೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ ಶೈಂಗೇರಿ/ ಕೊಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ | ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27ರ ಕಿ.ಮೀ. 272,00 ರಲ್ಲಿ 15 00 ಎಂ.ಆರ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಪವಿಭಾಗ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 | ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ _ 4 | ಯಷ್ಯಶೃಂಗ ಹೆಗ್ಗೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 ಶೃಂಗೇರಿ/ ಕೊಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27ರ ಕಿ.ಮೀ. 281.10-281.60 ರಲ್ಲಿ sd r 550d ಎಂ.ಆರ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಪವಿಭಾಗ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ' f 'ಯಷ್ಯಶೃಂಗ ಹೆಗ್ಗೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7 ಶೃಂಗೇರಿ/ ಕೊಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ-ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-65 ರ ಕಿ.ಮೀ. 73.15 & 73.80 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಪವಿಭಾಗ ಹೆದ್ದಾರಿ--28 ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ. | ಮೂಸಾ 
3 No) ಖಿ ರ್‌ ಹ 
4 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 106 [ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 23.00-28.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
IK ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ 28,50 ಕಿಮೀ ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ ಕುಸಿದು ನಾ 
9 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 106 ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ರಸ್ತೆ ತುಂಡಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವೆಟ್‌ Eneರಕನೆ 
ರ ಅಳವಡಿಸಿ ದುರಸ್ಸಿ ಪಡಿಸುವುದು 
ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.80 ಮತು 29.40 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
10 ಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ .ಹೆ 106 6 ೪ 5 
ಪಂತರ ನುೂತಿನತಿ | ನಾಡ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, k ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- | 
1 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾಹೆ 106 ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 30.00, 30.10, ಮತ್ತು 3140 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
RG 
[ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಕಾಂಡ್‌ ಹೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 33.30, 35.70, ಮತು 35.80 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
12 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ .ಹೆ 106 [) ೬ ೨ 
/ IE ” | ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾನಿಯಾದ | 99ದಾಜು 
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉಪ ಯ ಮೊತ್ತ ತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಕ್ರಸಂ ಢು ಶನ್ತ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ಮೊತೆ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾ ಷರಾ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ವರ್ಗ (2 ಜ್‌ ನ (ರೊ. ಹೆಸರು 
(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 CN 7 8 
K ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 36.10 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಶ್ರೀ ಕೆಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ 
13 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 106 B MN _ 0.08 300 [5 
ಡಲ @ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಮೋಹನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— — 
i ಡಗೆರ/ ure: | soak ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಘೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 39.10 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು 60 il ಶ್ರೀ ಕೆಕೆ. ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ತುಂಡಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ _ § ಮೋಹನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 39.60, 40.80, ಮತ್ತು 41.30 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆಕೆ | ಾಮಗಾಂ 
15 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ . 4 R 6 Co SN ( 30 ಸ 
/ ಫಾಘ 108 ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. 02% ಮೋಪನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 32.70 ಮತ್ತು 32.90 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ. ಕಾಮಗಾರಿ 
16 ಮೂಡಿಗೆರೆ K 0 W 3 ಕ |, | BE ಸ 
1 ಮೂಡಗೆಳಗಮೂ ಶಾಹೆ 108 ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಸ ಥು ಪೂರ್ಣೇಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
; R R ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 84.60, 84.70, ಮತ್ತು 84.75 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
17 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂ .ಹೆ 66 u a ವ ಈ 0.20 00 | A 
/ ಡಿಗೆ ಯ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, 2 ಅಭಿಜಿತ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ig ಸ p ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 85.20,ಮತ್ತು 85.30 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಶ್ರೀ ಹೆಚ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿ ಗ: () pr) fT K % k= 
i ಮೂಡಿಗೆ: | ರಾರ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತರವುಗೊಳಿಸುವುದು, 010 250 ಜತ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 85.40,ಮತ್ತು 87.20 ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
19 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಣ.ಹೆ 66 Kl ತ # - 0.2 K R 
ಗೆರೆ/ Rb’ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತರಪುಗೊಳಿಸುವುದು, 0 300 [ಸ್‌ಅಜಿಜಿತ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
K ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 87.60 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
[) ನ.ಹೆ Cl ಟು f . iad R 
2 | ಮೂಡಿಗರೆ/"ಮೂಡಿಗರ: | ಹೆ ವಷ್ಟು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, 20 | ೫08 [ಅಜಿತ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 88.70-89.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಮೂಡಿಗೆರೆ/! ಮೂಡಿಗೆರೆ .ಹೆ ಸ KN w 4 50 | 
4 nl ಧaಹ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, 269 2 ಅಭಿಜಿತ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 080-22.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ "| ಕಾಮಗಾರಿ 
22 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮ. .ಹೆ 66 - ಜ ೪ k 3. ್ಯ 
A ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, 14 00 [ಕ ಹೆಚ್‌ ಆದಂ | ನ್ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
i FT PP y 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ರಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.10-29.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು ಕಾಮಗಾರಿ 
ಿ ವ ನ, ಜೆ 3 3 2 K ಆದ 4 
R 3 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 66 ತಿರವುಗೊಳಿಸುವುದು 0.20 150 [8 ಹೆಚ್‌ ಆದಂ diets 
Bl 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 33.50 ರ ಸೇತುವೆ ಕಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮರ, ಗಿಡ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೂ ಮೂ ಣ.ಹೆ ಧಾ lg . 75 ಕೆ ಹೆಚ್‌ ಆದ R 
24 ಡಿಗಿರೆಗಿಮೂಡಿಸಿದೆ: | ಸರತ 16 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು uy Q ಆದಂ | ಫ್ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
- 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೂಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 39.00-40.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
p ? - 5 3 y ಕೆ ಹೆಚ್‌ ಉಮರ್‌ 4 
25 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 66 ಮಣು ತರವುಗೊಳಿಸುವುದು 0.30 2.50 ಉ; Sosritacke 
_ _ ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 40.00-45.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 N ಸ್ವ ಸ್ತ ಆ 
26 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 66 ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 0.30 3.00 |ಶೀ ಎಂ ಸುನೀಲ್‌ | ರ್ಫರಗೊಂದಡಿದೆ 


ಹಾನಿಯಾದ | 6೦ದಾಜು 
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉಪ ರಸ್ತೆಯ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
4 £2 MS 4 - ಷರಾ 
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು aie ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ರೊ. ಹೆಸರು 
(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
1 2 3 4 5 67 7 Ig F 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 54.30-62,20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 ಸ ಸ್ತ್ರ sh 
27 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 66 [ಮಣ್ಣು ತರವುಗೊಳಿಸುವುದು 0.20 150, |ಶೀ ಎಂ ಸುನೀಲ್‌ | ರ್ಫರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಲ್ಲಿ ತುಂಡಾದ ರಸ್ತೆ ಎಂಬಾಕ್‌ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
28 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿ ¥ .ಹೆ 6 us - ; ವ 
4 os eS ಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುವುದು 10 200 ಆಂಥೋಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00-6.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ | ಶೀ ಪಿಎಸ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
29 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ .ಹೆ 106 p ಜ್‌ : J 00: | R A 
/ ಠಾ [ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 30) 390 [Sone ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಖಿ 4 hel pl 
30 ಡಗೆರೆ/ ಡಗಿರ: | ರಾಹೆ 06 ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.40-11.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ 640 0 ಶ್ರೀ ಎಂಟಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ,  |ಸತೀಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
e. 
[ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.40-17.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಎಂಟಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
31 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ .ಹೆ 106 5 ೪ - ; 00 [= 
4 ಈ ಬಹ) ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 430) ಥ 09; ಸತೀಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರ; ಸ್ನೆ ಕಿ. 60-21. ಸ್ಲೆ A 
32 ಡಿಗೆರೆ/ ಡಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 106 ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.60-21.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ 050 200) ಶ್ರೀ ಎಂ ಟಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು | [ಸತೀಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 74.00-77,008.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣು ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
33 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ .ಹೆ 66 > “ [= 
k 2 ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು N yp 300, [ಅಭಿಜಿತ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
R ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 80.00-80,208.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮ ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
34 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ .ಹೆ 66 - ಚ: ಣು Je 
y ಪಾ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಸ 100 [ಜತ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಖಿ 3 
35 ಡಿಗೆರೆ/ ಡಿಗಿರ [ರಾ.ಹೆ 27 ವಿರಾಜ್‌ ಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 179.50 - 181.008.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ 020 [es ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು !  |ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವಿರಾಜ್‌ ಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 181.15- 182.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಎಸ್‌ ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
36 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾ.ಹೆ 27 p - 3 \ 
I 4 ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ೩3 ಸುಂದರೇಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 33.20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣು ಕಾಮಗಾರಿ 
37 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾ.ಹೆ 66 - ki ಮ 
" | ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 920 ಕ ಹೆಫ್‌'ಉಮತ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
jig ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 34.70- 38.50 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮ ಕಾಮಗಾರಿ 
38 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾ.ಹೆ 66 5 3 ಣ್ಣು 
4 ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 05, 2.50) [8 ಹೆಚ್‌ ಉಮರ್‌ | ವ್ರೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂ |ರಾಜ್ಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 210.00 ರಿಂದ 211.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಜರಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
39 3 4 _ ಈ 1.00 3.00, ಸಂಪಠ್‌ 
ರು ಹೆದ್ದಾರಿ  |ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೋಳಿಸುವುದು | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಹೆಡ್‌ ವಾಲ್‌ | [ಪಿಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
40 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ . 6 ® ಬ್‌ 
/ A ಕಾಹ ನಿರ್ಮಾಣ 010 15.00 ಆಂಥೋಣಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
4) ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ . 2 \ f f ಸ, 
/ ರಾ.ಹೆ 106 |ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಕಿ.ಮೀ 8.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 0.10 15, 00 ಎಂ ಟಿ ಸತೀಶ್‌ Sore dncdid 


- 
ಅಂದಾಜು 
ಹಾನಿಯಾದ 
ತಾ ಪ ತಿ 
ತ್ರಷೂ] ತಲ್ಗೂರು/ಉಕ: | ರಸ್ತೆಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ನೊತೆ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಷರಾ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ವರ್ಗ Gd ಸಾ p (ರೂ. ಹೆಸರು 
(ಹಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 
* | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 ಈ; 5 6 7 | § 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 39.500ಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ 
42 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ-66 |, ಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 0.02 25.00 |ಕ ಹೆಚ್‌ ಆದಂ HANES 
pe h ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 22.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಸೇತುವೆ ಹ್ಠಾಂಡ್‌ ರೈಲ್‌ ಮತು ಮೂಹಮದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
43 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 66 K ಗ 3 ಛ್ಲಿ ಕುಸಿ i ೫ = 1.00 10,00 k 
| ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾಮಗಾರಿ L _[ನಲಿಯಾಸ್‌ I ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
“TT ಕಾಮಗಾರಿ 
44 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆ ಣ.ಹೆ ಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟೆಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 38,70 ರ: ರುವ ಮೋರಿ ದುರ . 5.00 | pa 
ಡಿಗೆರೆ/ ಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 6 [ಗಂಗಾ ್ಪಿಗೆ ಸ್ತ e ಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಆರಿ ದುರಸ್ಥಿ 0.10 25.00 ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್‌ heed 
1 
'ಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ. 10 ರಃ N ಸಿ ಡೆ: 3 ಕಾಮಗಾರಿ 
45 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗರೆ | ರಾಹ 6 (೦ ಗಾರ ರಸ್ತೆ: ಸ.ಮೀ 183,10:ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ 'ಹ್ತಿರ ಕುಸಿದಿದ್ದು ತಡೆಗೋಡೆ 0.20 i500 [5 ಮ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
1 - 
ರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಕಿ.ಮೀ 10. ರಸ್ತೆ ದಿರುವ ಮೋ 
46 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 106 ರ ಚಾರ ್ಸಾತ (ಪುತಾ ದತ್ತ ಬದಿತುಸಿದಿರುವ ವರ 010 12.00 |ಎಸ್‌. ರಘುಪತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸಿ 
್ಸಿ 
tll 
[ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್‌ ಕಿ.ಮೀ 15.40 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಪಕ್ಕ ಕುಸಿದಿರುವ ಬಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
¥ ಮೂ ಮೂ ್ರ K) w ¥ # 5, | a 
. ಡಿಗೆರೆ? ಡಿಗೆ ಥಾ 106 ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 010 1500 ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| F 4 ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 83.80 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಸೇತುವೆ ಅಬಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ ಪುನರ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ 
48 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂದಗರ |ರಾಹ 66 | ಸಾಲ ಪನ್ಮಕಮಾ ಠ ಉಸಿದಿರುವ ಸೇತುವಿ ಇಬಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ 'ಮನ 0.10 15.00 |[& ಎಸ್‌ ರಘು ia 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
pe i Fe 
49 | ಮೂಡಿಗೆರ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾಹೆ 66 |ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ 8460 ರಲ್ಲಿ ಕೀಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ 0.01 2000 [© ಸಾಮಗರ 
[ 5 ವ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
$: ಮಃ 4] 
50 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗರೆ |ರಾ.ಹೆ 27 |ವಿರಾಜ್‌ ಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 171.80 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ನಿ 0.03 20.000 [ನಟ್‌ ಎಲ್‌ ಸರಗ 
( = ಸೌ ೪ ದೀಪಕ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
iu K ವಿರಾಜ್‌ ಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 174.75, 179.93 & 189.82 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಎಂ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
51 | ಮೂಡಿಗೆರ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾ.ಹೆ 27 U ಸ 0. §.0 R 
t is ದುರಸ್ಥಿ Mi 0 [ಸಂತೋಷ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
M ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 63.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಹತ್ತಿರ ಕುಸಿದಿದ್ದು ತಡೆಗೋಡ ಬಿಬಿ _ 
52 ರೆ, 3 ನ.ಹೆ ಫೆ - ಇ ದಿ | ೫ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ? ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾಹೆ 66 [ರಣ 0.10 1500 Jesse ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
- 
( A ಗೆಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ಸೆ ಕಿ.ಮೀ 88.75 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಎಂಎ ಕಾಮಗಾರಿ 
53 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾ.ಹೆ 66 ಈ ಡಿ 3 0.06 27.166 
f FR [ಸೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 32.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಬಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿ .ಹೆ 6 ಇ - - 3 0. 20.00 F R 
3 id ರ 4 ೫ ನಿರ್ಮಾಣ I a ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
ಗೆಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 33.20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಡೆಗೋಡೆ ಬಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಫ ) ಈ ಚ 5 h 7.89 » k 
55 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗರೆ | ರಾಹೆ 66 [ಮಣ 0.10 1 [Ss iat 
ig § ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ಸೆ ಕಿ.ಮೀ 38.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಮೊಹಮದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೂ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹೆ 6 ಬ - > 4 0.10 .00 ೬ : R 
56 ಡಿಗರ ಕಾಣ 6 ನಿರ್ಮಾಣ ) IW ಇಲಿಯಾಸ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


| 
- — 
ಅಂದಾಜು 
ಹಾನಿಯಾದ 
ಕು/ಉಪ ಮೊತ್ತ; ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಕ್ರಸಂ]  ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉ ಭನ್ತಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ತ್ರ; | ಗುತ್ತಿ ಷರಾ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ವರ್ಗ ತ ್‌ ( ಕಮೀಗಳ ಲಿ (ರೂ. ಹೆಸರು 
4 * | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
lex 
57 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಾ.ಹೆ 66 |ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 39.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 20.00: sid ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| | ಕಾಮಗಾರಿ 
58 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 6 |ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 39.70 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0,10 15:00) ಕೆ ಹೆಚ್‌ ಆದಂ ಮೂರ್ಣಗೊೊಂಡಿದೆ 
ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಬಿಬಿ 
ಈ - 0.10 15.00 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
59 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗರೆ | ರಾ.ಹೆ 106 [ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ J ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ: 
20 ಮೂಡಿಗೆ /:ಮೂಡಿೆಕ. | ರಾತೆ 0 ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 21.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ 0.10 20.00. ಬಿ ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
RE | ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ik | Y | ಕಾಮಗಾರಿ 
61 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾ.ಹೆ 6 |ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 81.00 ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 10.00 |ಭರತ್‌ dese ped 
“| IN | [ಎಂಎ ಕಾಮಗಾರಿ 
62 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾ.ಹೆ 6  |ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 84.40 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.03 15.00, [ಜೊಹಮೆದ್‌ ಖದಣನಗೆನಕಡಿದೆ 
೬ 
[ ' ಎಂಜಿ 1 ಾಮಗಾರಿ 
63 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 77.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 10.00 ಸುನೀಲ್‌ಕುಮಾರ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
X K ! Ali 'ಮಗಾರಿ 
| ಕಾಮಗಾ 
64 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾ.ಹೆ 106 |ಹೊರನಾಡು-ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.50 ರಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 0.09 40.00, ಕೆ ಕೆ ಮೋಹನ್‌ | ಫ್ಫರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊರನಾಡು-ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 36.10 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ I ಕಾಮಗಾರಿ 
KF) a k kd pe) ಕ X ಸ ಕೆ ಮೋಹನ್‌ 
65 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾ.ಹೆ 106 gained Sore ರ 0.08 20. 00 ಕೆ ಹನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | 
dt 
¥ ಎಸ್‌. ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
66 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ [ರಾ.ಹೆ 27 [ವಿರಾಜ್‌ ಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ180.45 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.04 25.00 odds ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[nS es [ks ನ 
Wy | ಎಸ್‌.ಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
67 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ರಾ.ಹೆ 27 |ವಿರಾಜ್‌ ಪೇಟೆ -ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 171.40 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬಬಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.02 15.00 ಸಂದೇಶ್‌ sbretnoad 
[ಮುಹಮ್ಮದ್‌ 1 ಾಮಗಾರಿ 
68 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ 6 |ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 25.10 ರಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 8.00 ಎಲಿಯಾಸ್‌ cd 
lel ಹಃ | 2 
If ನೀರಾಜಪೇಟಿ-ಚೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 180ನ5೦ಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಎಸ್‌. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಃ ) ಕ y ್ಕೈ ] 
63 ನಾಡಿಗಳ ನಾಡಿಗರ ಡನ ನಿರ್ಮಾಣ - 905 109 ಸುಂದರೇಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ | |ಖಿ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
|” ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ [ge 106 Raitiid: dane 0.10 254 ಪಂದಾ “REGS 
— \- 7 
ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 39.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಮೂಡಿಗೆರೆ ಡಿಗೆರೆ .ಹೆ-106 6 ws ಮ 9 0.04 36.00 |ಕೆ ಕೆ ಮೋಹನ್‌ 
eM | ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
EE | 


' —T 
ಅಂದಾಜು 
ಹಾನಿಯಾದ 
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉಪ ರಸ್ತೆಯ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಶ್ರ. ನ ನ್‌ ಪಃ ರ ಮಸ - 
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ವರ್ಗ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವ | (ಕೂ. ಧನ ಷರಾ 
i | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
7 3 3 4 3 6] 7 Wl § 
I ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂ: ಷೆ P] ಸ್ಸ ಭಾಗಕ್ಕೆ 5 ನಂ 
ನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್‌ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ26.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ಕೆ ಭಾಗ: ವಂ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ .ಹೆ-106 § ¢ ಟ್‌ 5 5. 
2 ಸಖ ಡಿಗೆ ಶಾಹ“ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8 44 ( 00 ಸಂತೋಷ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— is ofa 7 
% ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಲಾಂಡ್‌ ಹೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 30,00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
೧ಡಿಗೆರೆ .ಹೆ-106 8 4 ಈ # .02 ] o 
73 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆ ರಾ.ಹೆ-! ಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.0: 25.00 |[ಕಕೆ ಮೋಹನ್‌ ARENA 
| [ಹಾರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್‌, ರಸ್ಸೆ ಕಿಮೀ ] 7 
p R y ್ಯೀ ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 36.10 (37.00 ಕಿ.ಮೀ) ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
74 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ-106 ಸ್ತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.02 15.00 [8 ಕೆ ಮೋಹನ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|, l! 
i] ಹೊರನಾಡು ಬಾಳೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 3.6 ರ್ಹ್‌ ನಾವಡ ಸಾ [ ಕಾಮಗಾರಿ 
75 ಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾ.ಹೆ-106 & SS | ಬ k | . e: 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹೆ-10 ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.05 15.00 [8 ಕೆ ಮೋಹನ್‌ ಖೂರ್ಣಗೂರಡದಿ 
—\. | { — —- 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 45, ನ ರಿ ತ 
ಕ ಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ | ರಾಹೆ-66 k 'ಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಗೆಹಾ ಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 45.50 ರಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿರುವ ಮೋ ಡೆಗೋಡೆ ಪುನರ್‌ oto 1500 [5 ಕಾಮಗಾರಿ | 
ನಿರ್ಮಾಣ ನ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
we H 
ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 45.40೦ಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಮತು ರಸೆಗೆ ಬಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
Wr ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ .ಹೆ-66 CL ; ) 
4 ವಃ ತಡೆಗೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 09 5,00 ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ls (ik 
A R ಗಂಗಾಮೂಲ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 86.00 ರಲ್ಲಿ ಶಿಧಲವಾಗಿರನ ಪಾನಿ ವ ದುರಸ್ಥಿ ಬಬ | ಾಮಗಾರಿ 
78 | ಮೂದಿಗರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ r .ಹೆ-6 ಲ kd 5, 
Fi my I bie; 6 ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ l 4540 ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Ir ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚಿಗೆ-ಮೇಗೂರು-ಜೆನಬಸದಿ-ಕೊಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 14.00 ರಿಂದ | ಮಗಾ 
79 | ಕೊಪ್ಪ! ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ | ಜಿ.ಮುರ ಎ K.} 6 | ; 
ಸ 9, 1 14.90, 15,20-16.00 ರ ವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ If 150 ಇಲ್‌ ರವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೊಪ್ಪ -ಬಾಳೆಹೊಳಿ ಬುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 8,ಮೀ. ೨. ಬಳಿ ಮ ು 
80 [ಕೊಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ | ಜಿಮುರ ಪ್ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಪುರ-ಬಾಳೆಹೊ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 9.30 ರಲ್ಲಿ (ಕೊಗ್ರೆ ಬಳಿ) tio 16:00 ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ W 
*) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಷೀರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—l 4 — — 
ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಪುರ-ಬಾಳೆಹೊಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 12.00 ರಿಂದ 13.40ರ ವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
81 ಪು! ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ | ಜಿ.ಮು.ರ ~ ಓ ಗು .40 0. 3.ಎಂ .ವೊಸಿ _ 
ಕೊಪ್ಪ/ ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ | ಜಿ.ಮು ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಭಾಗಕ್ಕಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಮಲೈ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ! ie Cd Pe 
“| Se £ ವ Bi + 
ಕೂಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಪುರ-ಕೊಪ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 16.00-16.706 ವರಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
82 | ಕೊಪ್ಪ! ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ | ಜಿ.ಮು.ರ ಈ ಈ ಧ್ರ 8 0. 25.00 
ಪ್ರ, ಸಾತ ಉುಪವಗಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು i | ಮಯ್ಯದ್ದಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
if 
ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಕಮ್ಮ. 38ರ ಕ್ಲ ನಾನ ಮಾಮಾ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. | ಕಾಮಗಾರಿ 
83 | ಕೊಪ್ಪ! ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ | ಜ.ಮುರ ಅ ಭು © [ 5. 
ನ ಕಪ್ಪ ಉಪನಿಭಸ | ಕ್ರಮ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ. W Mss ಮಯ್ಯದ್ದಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|g 
1 ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊರನಾಡು-ಬಲಿಗೆ-ಮಣಸಿನಹಾಡ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 10.80, 10.90, Ty 
ಖಿ 5 11.00, 11.10, 11.15, 11.40, 11.60, 12.00, 12.10, 13.00 ರಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರುಗಿಸುವ ಏಂ.ಆರ್‌, ಕಾಮಗಾರಿ 
84 | ಕೊಪ್ಪ! ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ | ಜ.ಮುುರ f 1 k 
೪ ಕೂಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾ ಜಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 11.60 ರಲ್ಲಿ ಲಘು ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 9.30 1500 ಯಷ್ಯಶೃಂಗ ಹೆಗ್ಗೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು 


T 


ಹಾನಿಯಾದ | ನನದ 
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉಪ ರಸ್ತೆಯ ಮೊತ್ತ! ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಗ ಕ =| ಭು ಷರಾ 
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು Me ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕೂ. | 'ಜಿಸರು 
(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 
| ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ-ಗುಣವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
85 | ಕೊಪ್ಪ! ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ | ಜಿ.ಮು.ರ ps ji a ಶ್ರ ಡ್‌ p 00, 
aia ವಚ ಏರಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ 100 Ww { ಮಯ್ಯದ್ದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— ಸ್ಟೆ ಸ್‌. A 'ಮಗಾರಿ 
86 |ಕೊಪ್ಪ/ ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ | ಜಿಮುರ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾರ್ವೆ-ನಾಗಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ 0b wad ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌, ಕಾಮಗಾ § 
_- ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ I ಮಯ್ಯದ್ದಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನ.ರಾ.ಪುರ/ ಕೊಪ್ಪ ನ.ರಾ.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ.ರಾ.ಪುರ - ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 25.10 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‌. ಎಂ. ಕಾಮಗಾರಿ 
87 [- ಜಿ.ಮು.ರ ಇ 3% 0.03 10.00| 
ಉಪವಿಭಾಗ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಗಿರೀಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನ.ರಾಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಳಿಹೊನ್ನೂರು-ಮಾಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 140 ರಂದ 155ರ ಪಠೆಗೆ ಭದಾ R ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ನು, 
ನ.ರಾ.ಪುರ/ ಕೊಪ್ಪ i & 4 3 3 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ _ 
ಸ | ಸಶಾಮರ/ ಕೂಪ್ಪ ಜಿ.ಮು.ರ | ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಎತ್ತರಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು 0.155 95.00 | ಪ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 
ಉಪವಿಭಾಗ ky KU 3 ಇ C ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ 
(& 
49 ಶೃಂಗೇರಿ/ ಕೊಪ್ಪ ಜಮುನ ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸಿಗೆ-ಹಾಲಂದೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕೊರೆದಿರುವ 65 15.001 ಎಂ.ಆರ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಪವಿಭಾಗ ( ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ K K ಖಯಪಷ್ಯಶ್ಯಂಗ ಹೆಗ್ಗೆ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
56 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂ| ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿರವಾಸೆ-ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.40 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ 646 56ot ಲೋಹಿತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬೆಳಗೊಳದ ಹತ್ತಿರ) "| ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ ಎಂ| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
J 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೊರು/ಚಿಕ್ಕಮಗ! ಸೆ-ಸ “Ey y 
si ್ಯಃ /ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂ| ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿರವಾಸೆ-ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.80 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು 005 5.00 |ಹೆಜ್‌ ಎಂ ಗಿರೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ Jr ibs . 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು/ಚಿಕ್ಕಮಗ! ಸೆ-; ಪೆ. ಸೆ 
92 ಸ /ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂ| ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿರವಾಸೆ-ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.30 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು 485 SR ಕಾಮಗಾರಿ 
ರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
93 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂ ಜಿಲ್ಲಾ K ಎಲೆಕಲ್ಲು - ಹುಯಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮೆಲ್ಕೈ $00 30.00 ರವಿಕುಮಾರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರು Nk ರಸ್ತೆ [ ದುರಸ್ತಿ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂ| ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ 
94 v ಳ ks 'ರಪಾಸೆ-ಸಃ ಸೆ ಕಿ. ” J ಸ್ಥೆ i J 
| ಕು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಶಿರವಾಸೆ-ಸಂಗಮೇಶ್ವರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.20 ರಿಂದ 20.20 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ದುರಸ್ಥಿ 5.00 10.00 smuseuccl srerApole 
ls _ ಸ ವ ] ರಿ 
95 ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆ [ಜ.ಮುರ ಬಿಳ್ಳೂರು ಬಣಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90-4.20 ಮತ್ತು 7.20 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣು 0.10 1.00! ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌ ಕಾಮಗಾಃ 
ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು | |ಪದೀಪ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬೆಟ್ಟದಮನೆ -ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0,90-10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣು ': |ಶೀ ಬಿ.ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
96 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ w - - .30 50. | 
J ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು M "59: J 0ಕಾರಪ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
_ E # § (Ni 
97 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿಮುರ ಮೂಡಿಗೆರೆ-ಗೌಡಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸಕೆರೆ-ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.00-23.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ 620 100 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು | ಪ್ರದೀಪ್‌ಕುಮಾರ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಡಿಗೆರೆ-- ಈ y ; | ಮಗಾರಿ 
98 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿಮುರ ಮೂಡಿಗೆರೆ. ಗೌಡಹಳ್ಳಿ; 'ಹೊಸಕೆರೆ-ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಲ್ಲಿ ತುಂಡಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 005 1.50. ಬಿಜಿ ಕಾಮಗಾ। 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಥಿ ,  |ಆನಂದಪ್ರಕಾಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


1 


ಹಾನಿಯಾದ | ಅಂದಾಜು 
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉಪ ರಸ್ತೆಯ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಕ್ರ.ಸಂ [ kg 3 ತೆ 
ಕ್ರ. ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು de ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ರೊ, ಸಟ ಷರಾ 
(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
i p 3 4 \ 5 ನ 6 7 § 
R [ಹಳುವಳ್ಳಿ- ಹೊರನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.60-3.50 ರವರೆಗೆ ರಸೆ ಮೇಲೆ ಬಿದಿರುವ ಮ ನ; ವಃ 
| ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ene Ks ಃ ಸ್ರ ಮೇಳೆ ಬೂ ಣು 0.50 2.00 |ಎಂ ಜಿ ಲೋಕೇಶ್‌ ಹ್‌ 
| pl fo! 
ಸ ye 2 ಸ ನ aj ಗ 
ETN wee ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.15-3.10 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು a ನ್ಯಾ | SRE _ 
ಸುಂದರೇಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವ 
ಹ ಸ್ಪ Je 
10 | ಮೂಡಗೆರೆ/ ಮೂಡಗಿಕ |ಟಮುರ ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.50-20.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು tah 156 s ಎಂ.ಟಿ. ಸ 
ಸತೀಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
ಸ SW 
102 | ಮೂಡಿಗೆರೆ? ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಜಿಮುರ ಮೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 26.00-26.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು 010 i50 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಟಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂಣ p! »] 
(ty - ees R ಸತೀಶ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
J I, ನೆ pd 
103 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗರೆ |ಜಿಮುರ Por ae ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.10-3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು 040 400 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಾಸೀರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
J ಸ್‌ wx W $ py ಧ್ಯ 
104 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗರೆ [ಜಮುರ ಹಿರೇಬೈಲು ಬಾಳಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00-4.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು 0 400 [ಶೀಟಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 
| ರ | ನಾಸೀರ್‌ Ri ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ye ್ಜೆ bosd ಸೆವೆ ಸ 
105 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಜಿಮುರ ಹ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.45-4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು 55 406 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. es 
ನಾಸೀರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
! | 
106 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಜಿಮುರ eg ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.80-5.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು 0.50 | 4.00 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. ಬ 
ನಾಸೀರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸ್‌ 4 ಈ ye 5 Py ಮಗಾ 
107 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಹಿರೇಬೈಲು- ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.20-7.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು 050 3.00 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. ಕಾಮಗಾರಿ 
[ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ನಾಸೀರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
$ಲು- ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ ಕ್ರ ಸ ps 
lo ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿಮುರ ರ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 8.00-10.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು bb 300 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಂ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ) ನಾಸೀರ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
T ಸುಂಕಸಾಲೆ- ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.20-0.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮ ಮಗಾ 
109 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜ.ಮು.ರ ಅಡಪಗೆಬಳ ಕರ ದು - % 5 ಣಾ 0.10 100 |ಎ. ಎನ್‌. ಪ್ರದೀಪ್‌ Wd 4 
iio ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಜಿಮುರ Mio ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.00-1.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು 615 200 ಬಿ.ಎಸ್‌. 
'ರಪ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Nl! ೦ಕಾರಪ್ತ 
ಹಾ ಸ e ¥ % p 
i | ಮೂಡಿಗಿರಿ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಟಮುರ ನುಲಕಸಾಲೆ- ಮಠಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.00-4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು 03 $60 ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್‌ | ಸಮಗಾರ 
ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರದೀಪ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(i lag ಯಃ fe ಸಃ 04 ಮೀ ಗ: 
ji2 ಮೂಡಿಗೆರೆ; ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಜಿಮುರ persis ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00-4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು 03 206 ಕ ಎ.ಎನ್‌ ಇಹ 
ದೀಪ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹ್‌ | 
ಯಃ ಟಿ ', A ee & ಗೇ ¥ ನಿಗಾ 
ii A Fe ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 5.00-5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಣ್ಣು 020 300 ಶೀ ಎ.ಎನ್‌ _ ಮ _ 
7 p ಪ್ರದೀಪ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ 


Y 
ಅಂದಾಜು 
ಹಾನಿಯಾದ | 
'ಉ ತ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಕ್ರಸಂ]  ತಾಲ್ಗೂಕು/ಉಪ ರಣ್ತೆಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ಮೊತ್ತ he ಷರಾ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ವರ್ಗ 3 ಬ 5 | (ರೂ. ಹೆಸರು 
(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 
| ಇ) | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ಕಾರೆಹಳ್ಳಿ-ಗೀಜಿಕಟ್ಟೆ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.20 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
170 ತರೀಕೆರೆ ಜಿ.ಮು.ರ ೪ ೪ a K) 0.10 ಕಿರ) ಸಿ.ವಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ. | ಫ್ಟೀರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ತರೀಕೆರೆ-ಹಾದಿಕೆರೆ-ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ-ಕುಂಟಿನಮಾಡು ರಸ್ತೆ. ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 8.50 ಮತ್ತು 9.50 ರಲ್ಲಿ \ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ul ತರೀಕೆರೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಭ್ಯ > 0.20 5.00: ಮಿತ್‌ ಹೆಚ್‌.ಸಿ. ್ಕ 
i ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಮೋರಿ ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೇರೂರು-ಬಸರೀಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.90, 1.90, 3.50, 4.30, \ ಭಟ. ಪನ: ಜಮಗಾರ 
172 | ಕೊಪ್ಪ! ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ |ಜಿ.ಮು.ರ 14.90, 5.60 ಹಾಗೂ 6.70 ರಲ್ಲಿ ಅತೀವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರುಗಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 1.00 8.26 EE ವನದ 
ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಸಿ ಕೆಲಸ. 
ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚಿಗೆ-ಮೇಗೂರು-ಜೈನಬಸದಿ-ಕೊಗ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಲ್ಲಿ “ ಕಾಮಗಾರಿ 
173 | ಕೊಪ್ಪ! ಕೊಪ್ಪ ಉಪ. ಮು. ಅ # ( ಶಿ . ಸ; 
ಸ/ ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ |ಜಿಮುರ | ಯಾದ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 00 ೫0 | ಕೆಯುಸಪ್‌ | ನ್ರರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
|; | ಕಾಮಗಾರಿ 
i 7 ಸಿ | 
174 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  |ಕೆಕೆಳಗೂರು- ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.90 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 50, ಮಹಮ್ಮದ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
I ಎಂಎ ಕಾಮಗಾರಿ 
175 ಡಿಗೆರೆ/! ಮೂಡಿ ಮು. fy jl ಸ್ಟೆ ಕಿ. .00' 
| ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  |ಕೆ.ಕೆಳಗೂರು- ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 5.00 ಮಹಮ್ಮದ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
—— Hl 
ಥ F T 
176 | ಮೂಡಿಗೆರೆ? ಮೂಡಿಗೆಕ [ಜಮುರ ರೇಚೈಲು- ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ 15.50 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಸೇತುವೆ ಬದಿಗೆ ವಿಂಗ್‌ ವಾಲ್‌ Rs A ya ಬಿಬಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ | ಮಂಜುನಾಥ್‌ 
a wane 
'ಮಗಾರಿ 
17 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  [ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 10.00. |ಎ. ಎನ್‌. ಪ್ರದೀಪ್‌ pe ವ Bs 
[ | 
1 ಕಾಮಗಾರಿ 
178 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  |ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.20 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 10.00 |ಎ. ಎನ್‌. ಪ್ರದೀಪ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
179 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗರೆ |ಜ.ಮುುರ [ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತ ರಲ್ಲಿ ಕು | ಟಿ ಸತೀಶ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ 
/ .ಮು. ೦ಕಸಾಲೆ--. ಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 1990) ಎಂ ಟಿ ಸತೀ ಘೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
180 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  |ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.20ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 10.00) |ಎ. ಎನ್‌. ಪ್ರದೀಪ್‌| ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
= ಹೂಸ SS 
[ 181 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಜಿ.ಮುರ ಮೂಡಿಗೆರೆ-ಗೌಡಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸಕೆರೆ-ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1920ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಮರು 00 5.00| ಹೆಚ್‌ ಎಲ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ದೀಪಕ್‌ 
| | — ಸೆ | 
pe ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಜಿಮುರ [ಮ್‌ಡಿಗೆರೆ-ಗೌಡಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸಕೆರೆ-ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 22.00ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಮರು iio so] ಹೆಚ್‌ ಎಲ್‌ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ [_ ದೀಪಕ್‌ 
1 'ಮಗಾರಿ 
183 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ i k 4 ) \ iy 
/ ಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  |ತತ್ಕೊಳ-ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.50 ಮತ್ತು 8.50 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿಗಳ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ IK 0.03 7.00} | ಕೆ ಸಿ ಸಾಗರ್‌ | ಫ್ಟೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಹಾನಿಯಾದ | ೨೦ದಾಜು 
ಮೊ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಕ್ರಸಂ|  ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉಪ ರಸ್ತೆಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ತ್ತ aes ಪರಾ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ವರ್ಗ [ ಕ ( ಕಿಮೀ ಗಳಲಿ) (6. ಹೆಸರು 
k ೪ [verve 
1 2 13 4 | 5 [ 7 Fl 
| 
ತತ್ಕೊಳ-ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.70 4.90 ರ ಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
184 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಗರ [ಜಿಮುಂ [53 ಸಲಗ ತ್ತ ಛು ಹಾನಿ 0.03 6.00 _ 
ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವರಾಜ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
4 
ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 |ಜಿಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ. ೫ f ೭ k _ 
185 ಮೂಡಿಗೆರ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಕಡೆಮಡ್ಕಲ್‌ ಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ 1.34 ಮತ್ತು 1.67 ರಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 0.01 4.00 ಬೀವರಾಟ್‌ <hnrtokd 
ಹಾಂದಿ -ಬಸ್ಕಲ್‌-ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.20 ಮತ್ತು 2.30 ರಲ್ಲಿ ಶಿಧಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಮರು ಹೆಚ್‌ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
186 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಸ್ಯ ರ ೫ ಳಿ ಶಿಧಿಲ 0.01 5.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ದೇವರಾಜ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| kiss 8 
ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.50 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆ: .ಮು.ರ ಸ £ LM 1 40.00 |ಎ. . ಪ್ರದೀಪ್‌ _ 
187 | ಡಿಗಿರ ಡಗೆರ ಬಾ ಮಾಡುವುದು ಶಿಧಿಲವಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಎನ್‌ ಪ್ರಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಲ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
p ಒಕ್ಷು ಸಿ ಲಃ 
188 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜಿ.ಮು.ರ ತತ್ಕೊಳ ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.81 ರಲ್ಲಿ ಶಿಧಿಲವಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 13.00 ದೀಪಕ ಪೂಣಲನರಡದೆ 
i 
ಕಾಮಗಾರಿ 
R K 6 3 4 4 L e: 
189 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜಿ.ಮು.ರ ತತ್ಕೊಳ: ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.05 ರಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ Wd 1 10.00 ಟಿ ಎ ಮದೀಶ್‌ ಘನನ್ಣಗೆನರಡಟ 
ಪಿ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೂಡಿಗೆ .ಮು. ~ ಸ್ಟೆ ಕಿ. 5 . ವ p ನ R 
190 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  |ಹಳುವಳ್ಳಿ-ಹೊರನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.70 & 5.20 ರಲ್ಲಿ 2 ಮೋರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್‌ ವಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಣ 0.15 | 15.00 ಆಂನೆಹಣಿ Sarid 
ವ 
ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ. 5.40-5.60 ರವರ ಚಿ ಹೆ ರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
191 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮುರ ಸರ ಮುಂಸಟೆಗ ರನ್ನ ಕಂನ 2.403060 ರವರಗೆಗೂಬ್ಬ:ಹನೀಗನುವ'ಭಾಗಿಕ್ಕಿ ಕಾರಟ್‌ ನಸ 0.10 8 [a ಎನ್‌. ಪ್ರದೀಪ್‌ WA 
ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ೂವ-ಮಾಲಿಗನಾಡು -ನೇರಂಕ ರಸ್ತೆ ಕಮ ನನ್ನಿ ಪ ಬದಿ ಬಾದಿದುವ ಭಾಗ ನಾಡ್‌ ಬಿಐ | ಕಾಮಗಾರಿ 
ಈ 01 .ಫ A i s < 5 Ks ಗ . A ಫಿ 
192 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 15.00 ಮಂಜುನಾಥ್‌ | ಪನರ್ಣಗೊಂಡದಿ 
ಬಿ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ty ಫಷ ದ | ಸಿ ಕಿ. § ? p A 
193 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  [ಹಳುವಳ್ಳಿ-ಹೊರನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 ¥ 10.00 ಓಂಕಾರಪ್ಪ SRREAEISE 
| _ ವಾ ಬ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
194 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಹಳುವಳ್ಳಿ-ಹೊರನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.70 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 15.00 x ಜ 
¥ 3 | [4 ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
§ % ಕಾಮಗಾರಿ 
195 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಹಳುವಳ್ಳಿ-ಹೊರನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 25.00 |ಎಂ ಜೆ ಲೋಕೇಶ್‌ ನ 
¥ ನಜ ಈ ಈ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
I ಕಾಮಗಾರಿ 
196 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಹಿರೇಬೈಲು- ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.20 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 15.00 i 
ಈ - ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
wi] ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ [ ಹಿರೇಬ್ಸೇಲು ಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.20 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ಥೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿಮಾ r 0.10 10.00 ] ಬಹಿ ಮಗಾ 
ಡಿಗೆರೆ/ ಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು. ೇಬೈಲು- ಬಾ ಸ್ಟೆ ಕಿ.ಮೀ 9.20 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿ ಸ್ತೆ ಬ ೀಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ H ; ಮಂಜುನಾಥ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದ 


ಜಾನಿಸದ | ದಕರ 
ತ್ರಿಗೆದಾರರ 
ಕ್ರಸಂ] ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉಪ ಬಕ್ರೆಯ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ಮೊತೆ | ಗುತಿಗೆದಾ ಷರಾ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ವರ್ಗ ಈ ( ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. | ಹೆಸರು 
| i ಸ) | ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) | 
1 2 3 4 1 [ 7 § J 
P | ಬಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
198 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  |ಹಿರೇಬೈಲು- ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.80 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 0.10 1090) ಹಂಜ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ \ 
| ಬಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
199 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಹಿರೇಬೈಲು- ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.15 25.00| ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ಬಿಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
200 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ pe ಹಿರೇಬೈಲು- ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.30 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 25.00, ಮಂಜುನಾಥ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
i) v cx 
| ಹೆಚ್‌ ಯು 
201 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಜಯಪುರ- ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 20.00) ಭಜೇ ಪಂದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
202 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  |ಜಯಪುರ- ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 26.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.15 30.00, Fu ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| 'ಮಗಾರಿ 
203 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಜಿಮು.ರ [ಕ.ಕೆಳಗೂರು- ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 8.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 10.00, Red oy 
| \ ಹತ 
3 RE; Tn 
ಮಗಾರಿ 
204 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಜಿ.ಮು.ರ |[ಕೆಕೆಳಗೂರು- ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 eR 
1 8 
ರಿ 
205 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  [ಕೆಕೆಳಗೂರು- ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 0.10 15.00} bat ನ Bis ಪ 
| ೬ id 
_ ಈ ಎಂಎ ಕಾಮಗಾರಿ 
206 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  |[ಕೆಕೆಳಗೂರು- ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.40 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವರಸ್ಥೆ ಬದಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 15.00, ಮಹಮ್ಮದ್‌ “src 
ಮಾಗಾ FT U | 
207 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿಮುರ [ಹೊರನಾಡು-ಬಲಿಗೆ-ಮೆಣಸಿನಹಾಡ್ಯ- ಕೊಗ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 610 1800 [೬ ಎಂ ನಾಸೀರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
= 
ಹೆಚ್‌ ಎಲ್‌ 'ಮಗಾರಿ 
208 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ [ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.30 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 20.00, ಪಟ Bugera 
ಬಿ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
209 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 25.00 Nba ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
\ ಸ್ಪ 
| ಬಿ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
o | ಮು: 7 
21 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 25.00 ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ fs ಸ! 
21 | ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿಮುರ ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ 610 $0.00 0 Fae ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. | [_ ಪೂರ್ಣಗೂಂಡಿದೆ | 
| 
I [ ಹೆಚ್‌ ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
212 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ [ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.40 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 20.00 ದೀಪಕ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
a: : —— 
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[e 
ಂದಾಜು 
ಹಾನಿಯಾದ 
ಲ್ಲೂಕು/ಉಪ ರಸ್ತೆಯ 
ಕ್ರಸಂ] ತಾಲ್ಗೂಕು/ಉ ಸೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ಮೊತೆ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಷರಾ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ವರ್ಗ ಬ - ಫು ನ | (ರೂ. ಹೆಸರು 
(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) 
"| ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) [ 
+ + 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ಕಾಮಗಾರಿ 
213 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.10 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 20.00 ಎಂ ಟಿ ಸತೀಶ್‌ i R 
ಇತ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
£ | | ಕಾಮಗಾರಿ 
214 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 20.00 ಎಂ ಟಿ ಸತೀಶ್‌ | A 
| 4 e ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ss | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ /ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.40 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 10.00 |ಎ. ಎನ್‌. ಪ್ರದೀಜ್‌] ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
7 - ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಗಾ 
216 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.80 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 20.00 |ಎ. ಎನ್‌. ಪ್ರದೀಪ್‌ WhFAGOBE 
ಈ! 
R T ಕಾಮಗಾರಿ 
217 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿಸಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 20.00 |ಎ. ಎನ್‌. ಪ್ರದೀಪ್‌ PEE 
[ © 
p ಕಾಮಗಾರಿ 
218 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  [ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.40 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿಸಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 20.00 |ಎ. ಎನ್‌. ಪ್ರದೀಪ್‌ | ್ಣ 
ವ 4 ತ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 'ಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾಃ 
219 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ  [ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.70 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 15.00 |ಎ. ಎನ್‌. ಪ್ರದೀಪ್‌ R 
ವ್‌ - ಇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
R p ಬಿಜ | ಕಾಮಗಾರಿ 
220 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 12.70 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.10 15.00 M 
ಪ & ಆನಂದಪ್ರಕಾಶ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
7] ಕೂವ-ಮಾಲಿಗನಾಡು -ನೇರಂಕ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 700 ನನ್ನಿ ರಸ ಬದಿ ಮಾದಿರುವ ಭಾಗ್‌ r ಬ ಕಾಮಗಾರಿ 
22 ಮೂಡಿಗೆರೆ/| ಮೂ ಜಿ.ಮು. ಆ ಳ್ಳ 0.1 . | 
L Bre, ಚಿಗಳ ಹರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2040 ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೂವೆ-ಮಾಲಿಗನಾಡು -ನೇರಂಕಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.60-12.10 ಕ. ಛಃ ಸಿ ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
222 | ಮೂಡಿಗೆರೆ/ ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ವಫಗವಾದು ಎಭೇನಂತಿ ಭತ್ತ ಸಮ (210 :3.ಪಾಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಿದಿರು ಹಾಗಕ್ಕೆ 0.10 20.00 RR Ms 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಜುನಾಥ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
— + 
ವ ಮೂಡಿಗೆರೆ-ಗೌಡಹಳ್ಳಿ-ಹೊಸಕೆರೆ-ದೇವರುಂದ ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
223 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ಯ = [. .05 29.81 A 
( ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4 ಸಂತೋಷ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
224 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ತತ್ಕೊಳ-ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.65 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.01 20.00 ಔಣ ಇಸ್‌ ಕಿರು 
Kl ಜ್‌ ಜಿ 3 R ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಿ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
225 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |ಜಿ.ಮು.ರ ತತ್ಕೊಳ-ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.95 ರ ಸ್ಲೆಬ ಸಿದಿರು: ಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಣ 0.0: .00 
/ ತ್ಯೊ [ ಸ್ಟೆ e ಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕು. ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾ 4 15.00 ಓಂಕಾರಪ್ಪ copcincsd 
1 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಎಲ್‌. ಕಾಮಗಾರಿ 
2 3 ಈ by ೧ರು ರಸೆ ಕಿಮೀ 3. ಸಿ ಧ್ರ K } ಪ 
226 ಮೂಡಿಗೆರೆ/! ಮೂಡಿಗೆರೆ [ಜಿ.ಮು.ರ [ತತ್ಕೊಳ: ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.75 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.01 15.00 ದೀಪಕ್‌ ಪಣವಗಿನರಡದಿ 
ಎ ಆರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
2 .ಮು. ಸ್ಟೆ ಕಿ 7. ಸಿ ವ ಭಾ ್ಥ 0] K .19 
27 ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ |[ಜಿ.ಮು.ರ ಬಿಳ್ಳೂರು ಬಣಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.80 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಣ 0.01 $19 ಅಬಿಲಾಷ್‌ CERES 


py 


ಹಾನಿಯಾದ | 99ದ್‌ಶು 
ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉಪ ರಸ್ತೆಯ ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 
ಕ್ರ.ಸಂ ವಿಭಾಗದ ws ವೆರ್ಗೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ pi ರ್ತ (ರೂ. ಡು ಷರಾ 
(ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ) | 
” | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 2 3 r 4 5 6 | 7 8 
228 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಜಿ.ಮು.ರ |ತತ್ಗೊಳ-ಕುಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.01 ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿಮಾಃ 0.10 10.00 by ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗಾ ಸಕಾ ಸ್ತ ಕಿ.ಮಾ'101 ನಲ್ಲಿ ಸ್ತ ಭಾಗಳ್ಳಿ ೫ ಕ | i ನ ಸುಂದರೇಶ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| 
ಹೆಚ್‌ ಎಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 _ಮರಸ। ಸಿ ಸಿ 
229 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ ಜಿ.ಮು.ರ |ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.60 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.04 20.0 pas ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬಿ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ ಸಿ ಸಿ 
230 | ಮೂಡಿಗೆರೆ! ಮೂಡಿಗೆರೆ 'ಜಿ.ಮು.ರ ಸುಂಕಸಾಲೆ-ಮರಸಣಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.70 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.05 20.04 ಓಂಕಾರಪ್ಪ akrfRcatೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ | ಕಾಮಗಾರಿ 
23 ಫೆ Lies OE | 
1 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು E ರಸ್ತೆ ಆಲದಗುಡ್ಡೆ: 'ಬಸ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 12.80 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 1.00 10.09 ಬಿ ಭೀಮೇಶ್‌ Siiirdnesd 
ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
232 ಚಿಕ್ಕ ಸೆ ಸೆ ಸಃ y 
ಕೃಮಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಎನ್‌.ಆರ್‌ ಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 21.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಕೆಳ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಹತ್ತಿರ) 1 ಸಂಖ್ಯೆ 80.12 ಪೂಣಗೊಂಡಿದ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುರೇಶ್‌ ಎನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
233 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂ - ವಿ: ಸ | 
ರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಮಾಗಡಿ - ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 8.00, 5 ಆರಸಿನರಡಿದೆ 
234 ಚಿಕ್ಷಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ದತ್ತಪೀಠ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.30 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮರು ನಿಮಾಃ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 5.00! ಬಿ ಭೀಮೇಶ್‌ ಸಾಮಾ 
೪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ES ici ನಸ್ಯ | ಭೀಮೇಶ್‌ | ಪ್ಯೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಿ | | ಮಗಾರಿ 
ಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾ 
235 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ್ಧ ಸೆ ಸ 
ಕೃಮಗಳೂ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬಿಬಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.60 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 25.00 cases 
ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್‌ ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
236 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೆ ಸ 1 
ಕ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕ್ತ ಬಿಬಿ ಹಿಲ್ಫ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 15.20 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 4.00; ಮಂಜುನಾಥ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಲ್ಲಾ \ ಎಂ ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
237 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು X ಸ್ಟೆ ಕಿ. 1 .00, 
ಕ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಸಿ.ಎನ್‌.ಆರ್‌ ಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.40 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 8.00, ನಮೊ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ | ಕಾಮಗಾರಿ 
238 ಚಿಕ್ಸಮಗಳೂರು ಫ್‌ ಎನ್‌. ಸೆ ಕಿ. ೫ ಇ - 
್ಯತ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಎನ್‌.ಆರ್‌ ಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 26.10 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 ಸಂಖ್ಯೆ 5.00 ಹೇಮಲತ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
239 | ಕೊಪ್ಪ (ಕೊಪ್ಪ ಉಪವಿಭಾಗ| ರ್‌ಫಿಯೆ [ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-169 (ಎ)ರಲ್ಲಿ ಸಿಗದಾಳೀನಿಂದ ಪ್ರಥೋದಿನಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ $4 136} | er.eraing | , ಮಗಾರಿ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-169 [ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕ ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.40 8 ಮಿ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
240 ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ 
[ತರೀಕೆರೆ ಜಿ.ಮು.ರ ಲ್ಲ ಇ ಸಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.71 '50| ಎ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
241 8 Wik SE ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಡೂರು ಜಿ.ಮು.ರ [ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೀರೂರು-ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿರಿಂಗಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2.5 100 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


3398.72 


(ಈ 


ಕ್ಸಿ 55, ಸುತ್ರ್ರ-230 ಳು CANg- gy 


ನಮೂನೆ - 1 i 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ' 
ವಿವರಗಳು (ನವೆಂಬರ್‌-2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಳಿ) ‘ 


ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054ರ 


10 LOA issued , 1 FB Sent @Sectry. 
1838.88 1838.88 W Bills are being Proceeded In K2 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 2400,00 2400.00 ¥ 1 work retendered ,5 LOA Issued 
Bills are being Proceeded inK2 
1 works FB sent @ CE 
ವೀರಾಜಪೇಟಿ 3000.00 3000.00 W 1 Works FB sent @SE 
7 LOA issued 
Bills are being Proceeded inK2 
4 1 


ನಮೂಜೆ“! NN MINS ಬಿಟ (೨ y I 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುಬೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ y 
ವಿವರಗಳು ಸ 
[ 


ಘಾತ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ lp ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


33 17 


10 LOA issued , 1 FB Sent @Sectry. 
1838.88 Bills are being Proceeded in K2 


1 work retendered ,5 LOA Issued 


2 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 2400.00 

ಕೊಡಗು Bllls are being Proceeded inK2 

1 works FB sent @ CE 

3 ವೀರಾಜಪೇಟೆ 3000.00 1 Works FB sent @SE 

7 LOA issued 
Bills are being Proceeded inK2 
3 FE Fave ರ - - 
§ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಕಾಮಗಾರಿ | ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸಂ ಉಪ [ಸಯ ವರ್ಗ| ನಾನಿಯಾಗಿತುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ: | pie ಫೊ (mated anc |ನಂಔಸನೇ[ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ | ಧುಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತ 
; ಎಭಾಗದ [5ಸೆಯೆ ವರ್ಗ ಎವರ ಸಯ ಉಡ್ಡ | ಮೊತ್ತ ( 3 ಈ: | ಬೇದ i 
ಮ (8.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 


ತ ಹಂತ 


ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಹಾನಿಗೊ' 
A. 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 17.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಗಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 2190ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ಸೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಖೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 38,80ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ಥೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
1.00ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
1.50ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 105.60ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೇತುವೆ, 

ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಕೆ. ಪೂಣಚ್ಚ 


- 
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ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕೆವೇಂ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 117.45ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 76.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 78.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ಸೆ 


ಅಧವೃ್ಧಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜವೇಟೆ-ದೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 27.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ, 27,50 ವರೆಗೆ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟಿ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ, 28.50 ವರೆಗೆ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 


ಶ್ರೀ. ಏ.ಟಿ.ದಿನೇಶ್‌ 


0.50 100.00 | ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಯಶತೀಶ್‌ ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


Wr 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟಿ- 
ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 42.30 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ 
ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಖೇಟೆ- 
ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 42.35 ರಿಂದ 42.70 
ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಮರುಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ 


0.35 


B. R. Yogesh 


25.00 B. C. Muralidhar 
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ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 45.20 ರಿಂದ 45.50 
ರವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- 
ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 46.00 ರಿಂದ 47.00 
ರವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ. 


0.30 V, A. Lawrance 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಎಲ್‌,ಒ.ಏಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


1.00 40.00 A.T. Aleepu 


0.05 40.00 R. C.Ganesh 


0.04 40.00 ©. M. Santhosh 
Kumar 


ನ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸೋಮವಾರನೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 36,00 ರಿಂದ 40.00 ರವರೆಗೆ 

ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


500.00 V T Dinesh 


500.00 


ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 147.20 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


Purushotham Rai 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು- 


| [| ಆಟ 
ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 240,00 ರಿಂದ 241.00 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ NS Rajendra 
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ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸ 


ತಡೆಗೋಡೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


B ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
- ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ಏರಾಜಪೇಟಿ-ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ 
ಚ [50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ 0.10 ಶೀ. ಎನ್‌.ಬಿ.ನವೀನ್‌ 
ಜೌ [ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 
80.10 ರಿಂದ 80.20 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆ 


ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ರಾಜ್ಯ 
ವಿರಾಜಪೇಟಿ ಹೆದ್ದಾರಿ 
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ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 
77.20 ರಿಂದ 77.25 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ 
[ದುರಸ್ತಿ, 


Fm 
F] 
2 
& 
& 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 
77.40 ರಿ೦ದ 77.450 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ 
ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿಮೊ. 
93.60 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ಬದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ರಾಜ್ಯ ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ ಶೀ.ಎಂ ತಡೆಗೋಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಪಿಚ್ಚಿಂಗ" 
ಹೆದಾನ [66-70 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹಾ MAS 
“ಚೌ [ಬದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, pin 
ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್‌. 
ಹತ § $f ii. i 


[ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 89ರ ಸರಪಳಿ 58,30 
ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅಚಿತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ವಿರಾಜಪೇಟಿ 
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ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 90ರ 
ಸರಪಳಿ 49.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
[ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 
75.50 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 
[ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 


ರಾ ) 
1 | ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹೆ 1 62.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ 0.02 15.00 ಶ್ರೀಮತಿ, ಪಿ. ಲಕ್ಷಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ವ್ದಾಃ ಬದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ವಿರಾಜಪೇಟಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
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ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 89ರ ಸರಪಳಿ 86.00 
ರಿಂದ 86.40ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 90ರ 

ಸರಪಳಿ 25.60 ರಿಂದ 37.50 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 

[ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. 
ಿಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಃ 

48,40 ರಿಂದ 56,20 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 


[ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. 

ವಿರಾಜಪೇ: 

ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.70 ಮತ್ತು 4.70 ರಿಂದ 
9.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ" ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ' 


ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್‌ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವೃಕ್ತ 
ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.80ರಲ್ಲಿ 
ವೀರಾಜಪೇಟೆ [ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ 0.02 . ಸಿಡಿ. ಯಾಃ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.95 & 
ಮಡಿಕೇರಿ 12.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ 
ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗಮಂಡಲ -ಕರಿಕ ರನ್ಗೆ 
ವೀರಾಜಪೇಟೆ |ಮಡಿಕೇರಿ 


ಸರಪಳಿ 6.70ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
Jes 


— | 
wy 
JE M 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು-ಕುಂಬಳದಾಳು- 

ಹೊದವಾಡ-ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.90 ರಲ್ಲಿ 

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮನ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಅಬ್ಬಿಪಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


Wa yk J 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ24,60ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳಿಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಟ್ಟಿಮಾನಿ-ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ-ದಬ್ಬಡ್ಕ 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತಲೆಕಾಡು-ಮರಗೋಡು- 
ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 120 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕತ್ತೂರು-ಅಭ್ಯತ್‌ಮಂಗಲ 

9 ಮಡಿಕೇರಿ |ಮಡಿಕೇರಿ |ಜಿಮುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 0.05 20.00 | 
ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 

| 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ 
[ಸರಪಳಿ 5.30ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ 
ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


Ml 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದೆ-ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು- 
ಕೊಳಗದಾಳು-ಚೇರಂಬಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 15.20 ರಲ್ಲಿ 


Cnadl se 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ |ಜಿಮುರ 
ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ 
ವೀರಾಜಪೇಟೆ |ಮಡಿಕೇರಿ |ಜಿಮುರ ಸರಪಳಿ 27.50 ರಿಂದ 29.20 ರ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ 
ವೀರಾಜಪೇಟೆ |ಮಡಿಕೇರಿ 


ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರವರೆಗೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
fe 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಗ್ಗೋಡ್ಲು-ಕಾಟಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.3.20 ರ ವರೆಗೆ 
[4] me | ki 
De 


1.70 90.00 ಬಿ.ವೈ ರಾಜೇಶ್‌ 
ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ ಅನುಮೋದನೆಗೆ 


ಶ್ರೀ. 
ಡಿ.ಎಸ್‌.ಜಗದೀಶ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


1000 | span | ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


| A Wis a 
ಶ್ರೀ.ಎಅರ್‌ ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ ಸ್ಟ 


ಶ್ರೀಎ.ಅರ್‌ £ಡಲಾಗಿದ 
| 100.00 ವೇಣುಗೋಪಾಲ್‌ ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನಿ 


ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಹಾಗೂ ಕಾಟಕೇರಿ ಉಡೋಶ್‌ ಮೊಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 0.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಕೇರಿ-ಬಿಳಿಗೇರಿ- 


ಕುಂಬಳದಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


[ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಟ್ಟಿಮಾನಿ-ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ-ದಬ್ಬಡ್ಕ 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 24.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.26.00 
ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗಮಂಡಲ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ 
16.00 ರಿಂದ 18.00 ಹಾಗೂ 26.00 ರಿಂದ 27.00 
ಠ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


WML 


ತ್ತ 
3 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕತ್ತೂರು-ಅಭ್ಯಕ್‌ಮಂಗಲ 

ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ವೆರೆಗ ಭಾರಿ 

ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


Wk 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು-ಕುಂಬಳದಾಳು- 
ಹೊದವಾಡ-ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 
7.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ 


ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - 
ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.30 ರಲ್ಲಿ 
ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಫೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - 
ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಲತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಲ್ಲಿ 
ರಕ್ಷಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


. 
i 


ಜಿಲ್ಲಾ 
[+ ee | pa ಕ್‌ be 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ- 
ಬಾಣವಾರ-ಜೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 
16.40 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ- 
ಬಾಣವಾರ-ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 21.50 ರಿಂದ 
24.40 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಎಲ್‌.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ವಾಲ್ಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 
ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸೋಮವಾರ।| ಜಿಲ್ಲಾ 
ಸೋಮವಾರ| ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮಡಿಕೇರಿ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಸಗೋಡು- 
ಯೆಲಕನೂರು-ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 
2.60 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬ್ಯಾಡಗೋಟ್ಟ- 


ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.20 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ 
ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಎಲ್‌ ಒ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


| =] 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ - 
ತಲ್ಪಾರೆಪೆಟ್ಟಳ್ಳಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ - ಹರಗೆ- ಕಿಕ್ಕರಳಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮಡಿಕೇರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ - ಬೀದಳ್ಳಿ - 
ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 6.50 
ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


WN 
W 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾ. ಸಿದ್ಧಾಪುರ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ಟೆಯ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
7 | ವಿರಾಜವೇಟಿ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ಮ್ಹಖ್ಯು' ರಸ್ತೆ [ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ 
PEELS EY ್ಸ ” ; 


TET 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 19,80 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಗಗಳೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 
16,50 ರಿಂದ 77.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧಡೆ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ಸೆಲ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 90ರ 
ಸರಪಳಿ 52.80 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
ಮೋರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ 
[ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೊಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 9ರ ಸರಪಳಿ 
90.30 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಸೇತುವೆ 


ಸಿಬ್ದಾಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಲ್ಲಿ 
ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಯ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಸೆಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ, 


ಸಿದ್ಧಾಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಲ್ಲಿ 
ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಯ 


ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಸೆಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[ 


ಅರ್ಧಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ 


ಎರಾಜಪೇಟೆ 


dl ಅಮತ್ರಿ-ತಿತಿಮತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 190 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಎ ೩ |ನುಳೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಯ 
ಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಸೆಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅರ್ಧಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ, 


ಶೀ. ವಿವೇಕ್‌ ತಮ್ಮಪ್ಪ 


ತೆಡೆಗೋಡೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟಿ-ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆಯ 
Ba ೩ |"ಮ್‌ 640 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ 
) ರಸ್ತೆ |ೇತುವೆ ಬದಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕುಮೆಹೊಳೆ-ಹಾತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.50 ರಲ್ಲಿ 
ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ 
[ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಎರಾಜವೇಟೆ [ಎರಾಜಪೇಟಿ| 5? 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಎನ್‌. ಆರ್ಭುಗಂ ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಕಜ ಆಸ್ತಿ ಸಂಖ್‌ ಯಿತ ಅತಾ. 


ಅನುಬಂಧ-$್ರ' 


2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಸ ಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಕೊಡಗು ಜೆಲ್ಲೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ 


ರಸ್ತೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ತಮ | ಬಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಫಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


TT 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೆ 
ಆಕಾಗಿರುವ | ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿ | ತಿರುವಳಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರ 


ಕಾಮಗಾರಿಗ |ರುವ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ] ೨ವ ಬಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ 
೪ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ | ನ 


ಸಂಖ್ಯೆ 


11 


1 ಮಡಿಕೇರಿ 


[ 2 | ಸ [ಾ 


ವೀರಾಜಖೇಟೆ 


019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ಟ್‌ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಭಾರಿ ಮಮಾಂದ ಹಾಗೂ ನರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಜಾನಿಗೀಡಾದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಮಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿರಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ಥಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಏನರಗಳು 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ | ಅಂಬಾಜು 


3 ಇ] ಸಾಲಟಿಕು/ ಯ ವರ್ಣ | ಪಾನಿಯೊಗಿಸೇವೆ ಶಸೌಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸತನಳಿ ವಿವರ | ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ಮೊತ್ತ (ರೂ st ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಇಗ) (8.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
NU g ತ್‌್‌ Wa - fh ) 


ಮಟಟ ಲಲ್ಲೂಂನ ಎರಾಜವೀಟಿ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತ 
ಕಮೀ 2700 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
1 ಮಡಿಕೇರಿ ರಂ.ಹೆ ಮೆಳಿಂಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಟತೆಂಕು 1.00 0.95 ಅಬ್ದುಲ್‌ ಖದೀರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಣ್ಣನ್ನು/ದುರೆಗಳೆನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 
ತಾತ್ಕಲಿಕ ದುರಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಮುದಕಿ "ಠಾಲ್ಲೂಂನ ಅುಡಿಕೇರಿ-ನುಟ್ಟ "ರಸ್ತೆ 8:ಮೀ 
0.50 ರಿಂದ 200 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ಭಾರ 
2 ಮಡಿಕೇರಿ ರಂ.ಹೆ ಮಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬರೆಯ 1.00 1.00 ಐತಪ್ಪ ರೈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
[ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 
ತಾತ್ಕಲಿಕ ದುರಸ್ವಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಕರ ತಾಲ್ಲೂಕ "ಹಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರ 


ಕಮೀ 6200. ರಿಂದ 80.00 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ರಾ.ಹೆ [ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ 2.00 1.80 ಯಶೀಶ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


[ಬರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 
ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಲಿಕ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಕಕ ತಾಮ್ಲಾಕನ' ನಿರಾಜಪೌಟಿ-ಬೈರಿದೊರು ರಸ್ಸೆ 
ಕಿ.ಮೀ 14.80ರಲ್ಲಿ, 17.50, 19.60 , 19.80 ಹಾಗೂ 
40,80 ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಸ್ಸು/ಮರಗಳನ್ನು 
ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಲಿಕ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮಡಿಕೇರಿ ರಾ.ಹೆ 110 0.95 ಅಬ್ಬುಲ್‌ ಖದೀರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪರಕರ ಪರ್ಲೂಕ 
ಕಿಮೀ 8200 ರಿಂದ 86.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
[ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ಟೆಯ ಬದಿ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ  ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು 
ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಲಿಕ ತುರ್ತು 
ಕಾಮಗಾರಿ, 

ಸಂರ ಆಮ್ಯೂಂಪೆ ೬: ಸಣಿಸೊಹಿ-ತಲಿಕಾವೇರಿರಸ್ವ! 
11200 ರಿ:ದ 1700 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ತಾತ್ನ ತಿಕ ಡುರಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
DENSE ನಿನ್ನೆ ಸಿರಿಪಳಿ 700 Bou 
17.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಇದ್ದಿರ:ಡೆ ಬರ್ತೆ 
"ಶವುಗೊಳಿಸುವುದು 


~ 
t 
1 


೫ಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


“ಇದಾಗಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


3.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇ2ಟಕೇರ-ಉಡ್ಡಹ್‌ಮೊಟ್ಟ ರಕ್ಷ 
ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 3.20 ಆಯ್ದ bs 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಗಗಳ 


0,70 0.70 ಐತಪ್ಪ ರೈ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


[ಶಾತ್ಯಲಿಕ ಮರಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 16.00 ರಿಂದ 20.00 ರನರೆಗೆ ಆ! 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 


ಲಾಗೆಗೆಳೆ ತಾತೃಲಿಕ ಡುರಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಲ್‌ 


MS 


ದುಲ್ಗು ಕಾರುಗಾರಿ 
೮೧೧ಂದೆ ವಿ ಆಯ್ದ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಲಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಉಂಟಲಬಟಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ಪಈಾತ್ಯಲಕಿ 
ದುರಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


“ಬಿ i Uy 


4 
tu “ze 'ನೆ ಹಾಗೂ 
ಹಾದಿಲಂಿರುವ ಸಒಗಗಳೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


150°ನರೆಸೆ ಟ್‌ ಬಾಗೆಗೆಳೆಲ್ಲಿ ೫ರ 
pv. 3 ಗಿರುವ ಭಾಗಗಳು ರ್ಗ 


setdbr vee UC [ee ಎಿ೨ಷ 


1.00 


0.95 


[Oe 


ಸಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಸೊರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


ವSಗರ-ಬಂದಳದಾಳ 


ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಆಂ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 


2.00 ರಿಂದ 10.00ರವರೆಗೆ 


a 6.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ॥ 
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಲಿಕ 
ದುರಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಿರಂಜನ್‌.ಎಂ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಯಾಗಗೆಳೆ ತಾತ್ಕಲಿಕ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ವ ಒದು ಸೊಂಟಗೇರಿ' 'ಂಸ್ತಿ ಸಿರಪಳ 
§ 4 ಟೀಗತ್‌ ತ ಆಲ್ಸೆ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾ 

| ವಗ ದ, ಬಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳೆ 

A (a 4 ರ್ತ ಸಂಔ೪” 120 Tou 
2.00, ಹಾಗೂ 5.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 

"1 I Fe Kee ಕಾಮಗಾರಿ ಗೂರ್ಣಗೊೊಂದಿದೆ. 
31.00 ಲಬಶಿಗಿ ಭರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬದ್ದಿರುಡ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಬರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 


ಹಾಗೂ ಶಾತ್ಕಲಿಕ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ. 
3 ಸರಪಳ3.00 ರಿಂದ 4.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


p K ಗ if TER ವೂ 
8.00 ರಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗ' 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ |ರಂ.ಹೆ W 4 
[ಮುಳಿಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಳಣ್ಣಿನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು 
(3 ಹ ಥಿ 
(0.10 ರಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ |ರಂ.ಹೆ 
[ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 
[ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಸಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ನೊ ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಾರಿ 
ಸರಪಳಿ 29.00 ರಿಂದ 


ಜಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಎಹ್‌ ಬಷ್ಯ “ಬಟ್ಟ 11 


॥4ಸ ವ*ದ ೩4400 ರವರೆಗ ಆಯ್ದ 


ಒಹಮಗಿರ ಬೊರ್ಣಗೂಂಟಿದಿ, 


[a 
€ 
(8 


4 [ಸ ಮುವಾರಪಟ ಭಾಗಗಿಇ 4 ಬುಳೆಯ:ಎದ ಓಟ ಮಟ್ಟ 2.15 
ತೆರೆದ್ದಗೊಳಿಸುವುದು ಠಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ 


ತಾತ್ಸಾಲಿಕ ದುರಸ್ಸಿ 


ಲ ವಿಮ | 


ಹಿ" ಒಟ್ಟ ಎರ 77 


ಕಾಮಗಾರಿ ನೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


, ಭ್‌ ಬಜೆ ಭನ್‌ 3.00 


[OS 


ಪಿ 


-- ಸೊ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ಕ್‌ 


ತಾಣಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ 


| ಸರಪಳಿ 46,00 ರಿಂದ 49.00 ರವರೆಗಿ ಆಯ್ಸ! 


6 120 1.50 ಆರ್‌.ಸಿ ಗೆಣೇರ್‌ ಉಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ರೇ. ಭಾಗಗ:'ಕ್ಲಿ $8 
ತಿರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಥಿ 
ಪನಗಫಾರು ಬಾನದ ಕ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರ 
ಸರಪಳಿ 253.00 ರಂದ 25400 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 


"ಎನ್‌ ಎಸ್‌ 


1 |ನೋಮವಾರಪೇಟಿ |ರೂ.ಹೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು 100 1.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ 


94.24 ರಿಂದ 96.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


ಬಿಇ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ |ರೂ.ಹೆ 1.76 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆಪುಗೊಳಿಸುವುದು 


ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಸಿ 
ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ರಾಜ್ಯ ಹೆ ಸ್ಲಾರಿ 8ರ ಸರಪಳಿ 


130.00 ರಿಂದ 13100 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ: » 
9 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ |ರು.ಹೆ ಜಾ k 1.00 ಎನ್‌ "ಎಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ 


ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಥಿ 


ರಿಂದ 7,50 ರಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೆರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 


ಅಮಲ 


1300 C 


[9 
14.00 ರವರೆಗೆ 
ಮ".ಒಂದೆ ಬರಿದೆ 


1.50 ಹೆಚ್‌.ಆರ್‌ ವಿಒ: ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


| ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಸಿ 
| ಸೋಡ ಎ ಎನೆಗಲ್ಲು ನ ತಲ್ಪಾಲಲಿಟ್ಟಳ್ಳಿ - 


ತಾಕೀರ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ 


RT ಕತ ಹಿ 


ಡಕ ವೆ ಇ $ ಸಿಂಹಾ ನಾಮಗಾರಿ ಸೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


ನದು ನೊ ದಾವಿಯಾದ ೮' 


pls 
ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಲಿ 


ಅಯ್ದು ಭಗಗಳಲ್ಲಿ 
ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು 
[ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಥಿ 


ನಗೂ ರಂಗದೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 100 ರಂದ 
2.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ 


ಆಶ್ರಫ್‌.ಸಿ.ಎ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ನ್‌ ಎ ಒ ಕುಂದಳ್ಳಿ ರ ಸೆರವಳ 


೪ 
ರಂ ೧8೧ ರೆಗೆ «ಸ್ಸ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 


ಸ್ನಾನ ಕೆ 
kW £ 


ಜನ್‌. 
೫ಮಗಾರಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂದಿದಿ 
ಉಲಯುಹಿಮಾಲ್‌ 


ಜರಿಯ ಮುಣ್ಣಿದ್ದು ವ ಸವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೊ 


ಮಾಧಿಂ್‌ದೆ ರಸ್ಸೆಯ ತಾಲ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ಪಿ 


ಲಿ ರಿಸಿ ಸಂ MUU Luu 
vO 


| ಹುಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ: ಪುದು. 
ಎರಾಖನೇಟ ತಾಲ್ಲೂರು ಬಾನನಾರು "ಹಾಜಬ್ಬ ರಸ್ತೆ 


ಕಿ.ಮೀ 8100ರಿಂದ 85.00ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ 


ಎಂ.ಎನ್‌ ರಮೇಶ್‌ 
ಕುಮಾರ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಲರಾಬಬೀಕ 


ಅಲ್ಲೂರಿ ಹುಣಸೂರು ತಲಕಾವೀರಿ ರಸ] 


8ಯೀ 5೧0೧ರ:ವೆ 53.008.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ 
ಮ ೨೫] 
ತೆರವುಗೊಳಿಸ: ಪುದು ಕ್ಷಣಾ 
ಇಮಗಾರಿಯಗು. 

« [ರ 4 pe 
28.50೨೭ದ ಸಿದಿರುವ 
ಮೆಳ್ಳಿ ತಿತೆಜ್ಞಿ ಹ 
ತ೨ದು 


[ನಾಮುಗಾರಿಯನು. 


' ಟ್ರ ಸಾ ಜಿ 
sons ೨೦.೦೦8.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕನ 


|, 


| -ಮುಗಾರಿಯನು, ಕ ಸದು, 


eu ಬಲೂ್ಞರ 


ಹನೊಣನೂರು ಮಾಖುಟ್ಟ ರಸ್ತ] 
ಕಿ.ಮೀ, 92.00 ರಿಂದ 94.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ 


ಮಣ್ಣನ್ನು ತಿರವುಗೊಳಿಸಿಪುದು. ಕೊರೆಡ 


ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ 


2.00 


2.00 


ಎಂಎನ್‌ ರೆ 
2.10 

ಕುಮಾರ್‌ 
2.00 ಕೈಎ೨ಷಾರ್ಷ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


8.ಮೀ 5.0೧೦೦ದೆ 7.೧೧8.ಮೀ 


te MOO C27 hE ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ 


i |. ಜಿ.ಮು.ರ 4.00 ಬಿಚ್‌ಯೆಚ್‌ಕೈಬ್ಬಿ ನದುಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಣ್ಣನ್ನು ರೆರಪುನೊಸಸ: "ಡು, ಏದ್ಗರುವ ಮರಗಳನ್ನು 
*ರವುಗೊ ಪುದು ಗೆ ತಾಕ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣ್‌ 
ಒಗಾರಿಯೆನ್ನು ಕೈಗ" ದು 
| ಬೆ ಕ ಹ ಬಲು ಟದ 


ಇರು ಹಾಲಂಗ: ಎ ಕರಡ ರಸ್ಕೆ 8.ಮಿೀೀ 11.00 
೨ಂದ 1೧೧ ನರಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣಿಗ್ಗು 


“ak Pee 3.00 


$ರವುಗೊಸುವಿದು ಎ೧ಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷ: 


ನಾಡುಗಾರಿಯನ್ನು ಕ್ಲೆಗೊಳುವುದು. 
RS ಸ ಅಮಿಂ ಬಸ್ಸಿ ಕಟಕ 


3.00 ರಂದ 408ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ 


13 |ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು 


ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾಶ್ಕಾಲಿಕ ರಿಕ್ಷಾ 


*ಕಿ.ಎಂ.ಮಾರ್ಷಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು 
ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷೇಕಾ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳುವುದು. 


ನರಾಜಸಾಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಮ್ನೆಹೊಳ ಹಾತೊರು ರ 


$.ಮೀ 3೧೧ ರಂದ ೩508ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ 
ಎನಿತು ತಟ್‌ 
4 ಶೆಗಿಸ್ನೂ 0,30 0.50 ಎನಿನಿನ್‌ ಪತ ಸಾಮಗಾರಿ ಖೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
bi ಕುಮಾರ್‌ 
ರಕ್ಷಣಾ 


“ಮಂಡಿ 


me U, 
ಫ್ರಿ 2 


ಎಂ.ಎನ್‌ ರಮೇಶ್‌ 
1.0 1.00 yo a 3 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ. 
ಮಾ 


ರಿ ಜೋರಾಗಿದೆ 


- ಇಂ: ರಿಯೇೆನ್ನು ಕೈಗೊಳ ಪುದು. 


ಎಲಿ ಲರ ಉದ್ಟಿಷುರ ಪಾಲಬಟ್ಟ ರಿಸ್ತಿ 


6 ೩೧೧ ೭-2 ೩10ಕಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ 


ಣಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


